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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 668 

12 Οκτωβρίου 2012 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

Αριθμ. 18170 

Ο Δήμος Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής προκηρύσσει δημό¬ 
σιο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέ¬ 
λεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ», 
προϋπολογισμού μελέτης 128.061,35 €, που συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 
36.245,19 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) και 

β) κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 54.985,35€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

γ) κατηγορία ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 
7.926,52 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

Το παραπάνω έργο αποτελεί το 4ο Υποέργο της πρά¬ 
ξης: «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Δήμου Σιθωνίας Νομού 
Χαλκιδικής», που έχει ενταχθεί στον Αξονα Προτεραιό¬ 
τητας «07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 
ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία 
- Θράκη», με κωδικό πράξης 379458. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
2012ΕΠ00880086) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε¬ 
ριφερειακής Ανάπτυξης και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
Ν.2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α724-8-93). 

Για τη διακηρυχθείσα διαγωνιστική διαδικασία ισχύουν 
τα εξής: 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου 2012, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, 
Ταχ. Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής - Τ.Κ. 63088. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέ¬ 


ρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ. 
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα 
κατηγορίας: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα η 
Δηλωμένο 
Νομό τη 
Χαλκιδική 

Η/Μ 

54.985,35 

Α1, Α2,1η 



και οποιοσδήποτε τάξης σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ & ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν.3669/2008 Αρθρο 16 παρ. 9). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα του Νο¬ 
μού Χαλκιδικής ή γειτονικού Νομού, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008, για εργα¬ 
σίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β, γ και δ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 106 παρ. 1 (κοινοπραξίες 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα) 
και του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινο¬ 
πραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρα- 
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κτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
Δηλωμένο 
Νομό 

τη Χαλκιδική 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

36.245,19 

Α1, Α2, 1η 


Η/Μ 

54.985,35 

Α1, Α2,1η 


ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

7.926,52 

Α1, Α2,1η 



2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν.3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμό¬ 
ζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατα¬ 
σκευή Δημοσίων Έργων. 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.983,14 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών + 30 ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

4. Η διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει την υποβολή 
προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφο¬ 
ρών. 

6. Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με 
την χαμηλότερη τιμή. 

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορί¬ 
ζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

8. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανά- 
δοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του 
Ν.4072/12. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων,Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
κλπ.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 
μ.μ., μέχρι την Πέμπτη 22/11/2012. 


Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, που επιμε¬ 
λείται της διαγωνιστικής διαδικασίας. (Αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος: Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας, τηλ. 23753/50122, Ραχ: 
23750/23244, Ε-πιαίΙ: άίπιθ53ίΙάοηί38@9πΐ3ίΙ.οοηη). 

Νικήτη, 5 Οκτωβρίου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

Αριθμ. 18168 

Ο Δήμος Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 
1.594.469,29 €, που συντίθεται από τις ακόλουθες κατη¬ 
γορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 
1.096.207,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα) και 

β) κατηγορία Η/Μ ΕΡΓ Α, με προϋπολογισμό 138.379,71€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Το παραπάνω έργο αποτελεί το πέμπτο (5ο) Υποέργο 
της πράξης: «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Δήμου Σιθωνί- 
ας Νομού Χαλκιδικής», που έχει ενταχθεί στον Άξονα 
Προτεραιότητας «07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα 
ζωής στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μακεδονία - Θράκη», με κωδικό πράξης 379458. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
2012ΕΠ00880086) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε¬ 
ριφερειακής Ανάπτυξης και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
Ν.2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α724-8-93). 

Γ ια τη διακηρυχθείσα διαγωνιστική διαδικασία ισχύουν 
τα εξής: 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Νοεμβρίου 2012, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, 
Ταχ. Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής - Τ.Κ. 63088. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ. 
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα 
κατηγορίας: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
Δηλωμένο Νομό 
τη Χαλκιδική 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1.096.207,45 

2η, 3η 

4η 


και για έργα κατηγορίας Η/Μ, 2ης τάξης και άνω 
(Ν.3669/2008 Άρθρο 16 παρ. 9). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β, και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25 % της καλούμενης 
κατηγορίας. 

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
Δηλωμένο 
Νομό 

τη Χαλκιδική 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1.096.207,45 

2η, 1η 

4η 

Η/Μ 

138.379,71 

Α2,1η 

2η 


2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στις επόμενες τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ί 

ΑΝΑΒΑΘΜΙ¬ 

ΣΜΕΝΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
Δηλωμένο 
Νομό τη 
Χαλκιδική 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1.096.207.45 


2η, 3η 

4η 

Η/Μ ΕΡΓΑ 

138.379.71 

Α1+Α1 

Α2.1η 

_2η_ 


με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξί¬ 
ας). 

2.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του Ν.3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 24.691,74 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών + 30 ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

4. Η διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει την υποβολή 
προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφο¬ 
ρών. 

6. Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με 
την χαμηλότερη τιμή. 

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε¬ 
ται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

8. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανά- 
δοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του 
Ν.4072/12. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων,Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
κ.λπ.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 
μ.μ., μέχρι την Πέμπτη 01/11/2012. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, που επιμε¬ 
λείται της διαγωνιστικής διαδικασίας. (Αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος: Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας, τηλ. 23753/50122, Ραχ: 
23750/23244, Ε-πιαίΙ: όίπιοεείΐίιοηίαείαΐρπιαίΐ.οοηη). 

Νικήτη, 5 Οκτωβρίου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

Αριθμ. 18171 

Ο Δήμος Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑ¬ 
ΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού με¬ 
λέτης 282.751,69 €, που συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓ Α με προϋπολογισμό 
147.597,54 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα) και 
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β) κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 71.335,24 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Το παραπάνω έργο αποτελεί το έκτο (6ο) Υποέργο 
της πράξης: «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Δήμου Σιθωνί- 
ας Νομού Χαλκιδικής», που έχει ενταχθεί στον Αξονα 
Προτεραιότητας «07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα 
ζωής στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μακεδονία - Θράκη», με κωδικό πράξης 379458. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
2012ΕΠ00880086) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε¬ 
ριφερειακής Ανάπτυξης και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
Ν.2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α724-8-93). 

Για τη διακηρυχθείσα διαγωνιστική διαδικασία ισχύουν 
τα εξής: 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Νοεμβρίου 2012, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

(λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα του Δήμου Σιθωνίας, Ταχ. Δ/νση: Νικήτη Χαλκι¬ 
δικής - Τ.Κ. 63088. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ. 
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα 
κατηγορίας: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
Δηλωμένο 
Νομό 

τη Χαλκιδική 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

147,597,54 

Α2,1η 

2η 


και οποιοσδήποτε τάξης σε Η/Μ ΕΡΓΑ (Ν.3669/2008 
Άρθρο 16 παρ. 9). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


δ. Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα του Νο¬ 
μού Χαλκιδικής ή γειτονικού Νομού, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν.3669/2008, για 
εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β, γ και δ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 106 παρ. 1 (κοινοπραξίες 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα) 
και του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινο¬ 
πραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρα- 
κτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
Δηλωμένο 
Νομό 

τη Χαλκιδική 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

147.597,54 

Α2,1η 

2η 

Η/Μ 

71.335,24 

Α1, Α2,1η 



2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν.3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμό¬ 
ζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατα¬ 
σκευή Δημοσίων Έργων. 

3. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.378,66 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών + 30 ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

4. Η διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει την υποβολή 
προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφο¬ 
ρών. 

6. Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με 
την χαμηλότερη τιμή. 

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορί¬ 
ζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 
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8. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανά- 
δοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του 
Ν.4072/12. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων,Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
κλπ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00. 
μ.μ., μέχρι την Πέμπτη 15/11/2012. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, που επιμε¬ 
λείται της διαγωνιστικής διαδικασίας. (Αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος: Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας, τηλ. 23753/50122, Ρεχ: 
23750/23244, Ε-πηαίΙ: άίπιθ5δίΙΙτοηί35@9πΊ3ίΙ.οοπη). 

Νικήτη, 5 Οκτωβρίου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

Αριθμ. 18173 

Ο Δήμος Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΡΤΗΣ», προϋπολογισμού μελέ¬ 
της 1.868.075,80 €, που συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 
1.114.577,22€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα) και 

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 331.861,65 € (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Το παραπάνω έργο αποτελεί το έβδομο (7ο) Υποέργο 
της πράξης: «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Δήμου Σιθωνί- 
ας Νομού Χαλκιδικής», που έχει ενταχθεί στον Αξονα 
Προτεραιότητας «07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα 
ζωής στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μακεδονία - Θράκη», με κωδικό πράξης 379458. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
2012ΕΠ00880086) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε¬ 
ριφερειακής Ανάπτυξης και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
Ν.2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α'/24-8-93). 

Για τη διακηρυχθείσα διαγωνιστική διαδικασία ισχύουν 
τα εξής: 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Νοεμβρίου 2012, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, 
Ταχ. Δ/νση: Νικητή Χαλκιδικής - Τ.Κ. 63088. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.) 


Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ. 
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα 
κατηγορίας: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
Δηλωμένο 
Νομό 

τη Χαλκιδική 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1.114.577,22 

2η, 3η 

4η 


και 1ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ 
(Ν.3669/2008 Αρθρο 16 παρ. 9). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
Δηλωμένο 
Νομό 

τη Χαλκιδική 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1.114.577,22 

2η, 3η 

4η 

Η/Μ 

331.861,65 

1η, 2η 

3η 


2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στις επόμενες τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΑΝΑΒΑΘ¬ 

ΜΙΣΜΕΝΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
Δηλωμένο 
Νομό τη 
Χαλκιδική 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1.114.577,22 

- 

2η, 3η 

4η 

ΗΛΜ 

331.861,65 

Α2+Α2 

1η, 2η 

3η 


με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

2.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του Ν.3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 28.928,78 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών + 30 ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

4. Η διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει την υποβολή 
προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του Ν.3669/2008. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφο¬ 
ρών. 

6. Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με 
την χαμηλότερη τιμή. 

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε¬ 
ται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

8. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανά- 
δοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του 
Ν.4072/12. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων,Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
κλπ.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 
μ.μ., μέχρι την Πέμπτη 8/11/2012. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, που επιμε¬ 
λείται της διαγωνιστικής διαδικασίας. (Αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος: Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας, τηλ. 23753/50122, Ραχ: 
23750/23244, Ε-πιαίΙ: άίπιοεδίΙΙτοηίαείαΐρπΊαίΙ.οοπη). 

Νικήτη, 5 Οκτωβρίου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ 


( 5 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Αριθμ. 39789 

Ο Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει πρόχειρο δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, για τα ΑΣΦΑΛΙ¬ 
ΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 του Δήμου 
Μεσσήνης. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει 
τη χαμηλότερη συνολικά τιμή. 

Η σύμβαση που θα υπογράφει μετά την κατακύρωση 
θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες για κάθε ασφα¬ 
λιστήριο συμβόλαιο, με δικαίωμα της Υπηρεσίας για 
παράταση αυτής κατά τρεις (3) μήνες. 

Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται 
σε 28.040,00 €. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή 
Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή 
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που αποδεδειγ¬ 
μένα λειτουργούν νόμιμα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις 
για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης έως την 
προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας από το γραφείο 
καθημερινότητας του Δήμου Μεσσήνης και στα τηλέφω¬ 
να 27223-60110 και 60158, πληροφορίες Κουτέλας Δημ. 
και Χριστόπουλος Δημ. αντίστοιχα. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μεσσή¬ 
νης, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δ/νση: Δημάρ¬ 
χου Π. Πτωχού και Μεταμορφ. Σωτήρος, Μεσσήνη) την 
19-10-2012 ημέρα Παρασκευή, ενώπιον της επιτροπής 
διαγωνισμού. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:30 π.μ. και 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 10:00 π.μ. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 
560,80€. 

Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη του 
διαγωνισμού, χορηγούνται από την Τεχνική υπηρεσία 
έως και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας, 
ώρα 14.30 μ.μ., από την Βάσω Αγγελοπούλου, τηλ. 
27223-60181 και Φαξ: 27223-60118 χωρίς καταβολή 
αντιτίμου. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας, όσο και τυχόν 
επαναλήψεων, βαρύνει τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 
Ν.3548/2007). 

Μεσσήνη, 5 Οκτωβρίου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο η μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοτη από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• ΗκαταβολήγίνεταισεόλεςτιςΔημόσιεςΟικονομικέςΥπηρεσίες(Δ.Ο.Υ.).Τοπρωτότυποδιπλότυπο(έγγραφοαριθμ.πρωτ.9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ήίίρ://νννννν.β1.9Γ - θ-γπβϊΙ: ννβόηΐ35ΐβι·.βί@βί.9ΐ· 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 




1 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

* 1 2006681 2 101 2000 
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11 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 






































